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STATYBOS BARUOSE 

Bioko A—3 jdetiniq detaliq montavimq atlieka 
montazinio — statybos tresto valdybos Nr. 1 ant- 
ro baro kolektyvas — baro vlrsininkas A. Cecelis. 

Baras ruosiasi technologiniq jrengimq ir juos 
aptarnaujanciq aiksteliq metalo konstrukcijq mon- 
tazui. 

Kadangi projektai idetinems detalems atz* -f 12 
ir auksciau gauti paveluotai, nelaiku paruosiami 
ir isduodami uzsakymai sioms darbq rusims, 0 to 
rezultate, zinoma, bloko konstrukciji| montavimo 

darbai atliekami taip pat nelaiku* 

Nuotraukoje: baro virsininkas A. Cecelis ir briga- 
dininkas V* Lapickis aptaria gamybines uzduotis. 
R. Galkaus nuotr. 




VALDYMUI — VALDYTI 

DEMESYS GAMYBOS PARUOSlMUI 


Kaip ir visose sailes gyvenimo sferose, statybos 
pramones valdyme vyksta pasikeitimai. Teigiamq 
pakitimq pasieke kaimynines respublikos — Trav- 
kino patirtis, Daugpilio statybos tresto (smulkiau 
apie jq skaitykite zurnale „Ekonomika stroitels- 
tva“ Nr. 9) ir kitq kolektyvq patirtis. 

Butina ir Vakarq statybos valdybai ieskoti ke- 
liq, kaip gerinti gamybos valdymq, atsizvelgiant 
j musq aiksteles ypatumus* 

Kelia problemq ir siulo jos sprendimo kelius 
VSV tech, skyriaus virsininko pavaduotojas 
V. USAKOVAS: 


— Musq statybos aik§teleje 
trecdalis inzineriniq — techniniq 
tarnybq, 0 jeigu skaiSiuoti SC 
darbuotojus, tai beveik puse, ap- 
riipinanciq gamybq, yra statybos 
valdyboje. Vienok valdyboje, pag- 
rinde, sukoncentruotos kontroliuo- 
jan£ios funkcijos, o gamybos pa- 
ruosimu uzsiimama betarpiskai pa- 
daliniuose. Taip, SMV GTS pagal 
savo funkcionalias pareigas paval- 
(Nukelta j 2 psl.) 


Nuo braizybos lentos — 


T?siant pradetq musq laikrasty- 
je pokalbj apie projektines doku- 
mentacijos kokyb? („ Energetikas“ 
1987* 12. 23 d.), siandien skaity- 
tojq demesiui mes siulome kores- 
pondencijq apie pirties — sveika- 
tingumo komplekso statybq, tiks- 
liau, apie tq situacijq, kuri ten su- 
sikloste. Pradziai — zodis VSV 
technines inspekcijos skyriaus vir- 
sininkui P. ZOR1A1: 

— Siai dienai surinkta pastato 
dezute ir su pilna atsakomybe ga- 
lima pasakyti, kad atliktq darbq 
kokybe atitinka normatyvi- 
nius reikalavimus- 

Sekantis etapas — ypatingq sta- 
tybiniq darbq — tai yra santech- 
niniq, elektrotechniniq ir apdailos 
— jvykdymas. Prie! pradedant 
juos, statybininkai kartu su projek- 
tinio instituto autorine prieiiura, 
uisakovo ir eksploatacijos atsto- 
vais atliko isduoto darbui projek- 
to revizijq. Jame surasta daugybe 
trukumq ir klaidq. Pavyzdziui, pir¬ 
ties prausyklos skyriuose grindq 
konstrukcijos storis numatytas tik 
23 mm. Ir tuo pat metu juose 
planuojama patalpinti apSildymo 
registrus, metalinius vamzdzius 
elektros tiekimo sistemai, o taip 
pat kanalizacijos vamzdzius su 
nitolydziais. 

Ne visur yra sienq, grindq, lu- 
bq hidroizoliacija, bet ir ta # kuri 
jtraukta j projektq Slapioms patal- 
]>oms, sruloma is medziagq, kuriq 
siuo metu pramone negamina 
Daug pakeitimq reikalauja venti- 
Uacijos ir kanalizacijos sistema. 
Yra ir kitq netiksfumq. 

Panasaus komplekso Celiabins- 


iki statybos aiksteles 

Kol 

nevelu 

ke, pastatyto pagal tokj pat tipinj 
projektq, eksploatacija parode, kad 
jis papras£iausiai niekam tikgs. 
Ten pirties — sveikatingumo kom- 
pleksa buvo privesti uzdaryti ka- 
pitaliniam remontui jau po trijq 
metq darbo. 

Rysium su tuo, buvo priimtas 
sprendimas paziureti, kaip stato- 
mas pirties kompleksas Vilniuje. 
Pasirodo, miestq statybos projek- 
tavimo institutas sudare individua- 
Iq projektq keturiq tipiniq pag- 
rindu. Lyginant surastus vilnieciq 
sprendimus su tais, kurie numaty- 
ti projekte, pagal kurj statomas 
kompleksas Snieckuje, visi priejo 
isvados: jeigu mes norime tureti 
kokybiskq, atitinkantj savo paskir- 
tj kompleksq, butina tuoj pat per- 
daryti projektq, atsizvelgiant j 
klaidas, kuriq neisvengta Celia- 
binske ir projektinius sprendimus, 
kurie priimti Vilniuje. Turedami 
toki projektq, statybininkai gales 
uzlikrinti kokybf. 

— Taip, projektinej — sqmati- 
nej komplekso dokumentacijoj 
daug netikslumq ir netgi SN ir T 
pazeidimq, ypac santechnikos 
klausimais, — t§sia pokalbj sio ob- 
jekto u^sakovo kuratorius NEL£ 
IVANOVNA ANEDCENKO. — Pa¬ 
namas klaidas projektuotojai karto- 
ja pakankamai daznai. Del sio ob- 
jekto as kreipiausi j projektavimo 
institute, kur man atsake, kad pro- 


jektas tipinis, pririStas be pakeiti- 
mq, skqskites, atseit, j Tipiniq pro- 
jektq institute. Paprastai reikalas 
baigiasi tuo, kad as uzsiimu per- 
dirbimais, bet tik po to, kai gaunu 
nurodymus (0 derinama ir spren- 
dziama viskas IAE direktoriaus ir 
jo pavaduotojo kapitalinei staty- 
bai lygyje, kas uzima daug laiko). 
O juk viskq galima buvo padaryti 
\r anksciau, bet kuratoriui be nuro- 
dymo is aukSciau leidziama jnes- 
ti tik smulkius pakeitimus, nesu- 
sijusius su papildomomis materia- 
linemis islaidomis. Ir jeigu net as 
matau projekto pakeitime tiesiogi- 
n^ bfltinyb§, kad isvengti nemalo- 
numq, eilinj kartq iniciatyvos ne- 
rodau. 

Iseitis, mano nuomone, tame, 
kad socialiniq — kulturiniq — bui- 
tiniq ir kitq sudetingq objektq pro¬ 
jektai, pries isduodant juos j ga- 
mybq statybininkams, butq tikri- 
nami specialios KSS ekspertq gru- 
pes ir eksploatacijos atstovq griez- 
tais terminals. O projektai, kuriuo- 
se yra nukrypimq nuo SN ir T, 
besqlygiskai butq grqzinami pro- 
jektuotojams. 

Zymiai palengvetq darbas su 
PSD, jeigu kiekviena projekto da- 
lis butq instituto susegta j vienq 
aplankq, o ne taip, kaip dabar — 
vienam objektui kuratorius turi po 
8—10 albumq ir albumeliq. 

Nuo redakcijos: Stai ir £ia, pir¬ 
ties—sveikatingumo komplekso sta- 
tyboje mes eilinj kartq susidureme 
su pavyzdziu, kokia didele kaina 
tenka apmoketi blogq projektavi- 
mq. Papildomos le§os, darbq pab- 
rangimas, normatyviniq statybos 
terminq suzlugdymas. Su tokia 
betvarkes „puokste M pilnon ukis- 
kaiton nepereiti. 


Darbq vainikuoja 

Baigiantis praejusiems metams 
VSV statybininkai pridave eksplo- 
atacijon viesbucio tipo namq tre- 
ciame mikrorajone, keturis pre- 
kybai skirtus plytq intarpus tarp 
namq, 45580 kvad. m bendro plo- 
to gyvenamq namq, stiklo priemi- 
mo punktq prie universamo trecia- 
me mikrorajone ir keletq socialiniq 
— ; buitiniq objektq. 

Praejusiq metq trecio ketvircio 
priduodamas objektas — sanatori- 
jos tipo vaikq darzelis Nr. 21 — 
pareikalavo is statybininkq, atli- 
kusiq apdailq, jtempto darbo. Dar- 
zelyje dirbo praktiskai visos 
SMV-5 ketvirto baro brigados — 
buvo nesilaikoma pridavimo eks- 
ploatacijon terminq. 

Darzelis skiriasi nuo kitq tuo, 
kad virs baseino antrame aukste 
yra giinnastikos sale ir metodi- 


rezultatas 

niai kabinetai. 

Kontroliavo objektq baro vyr. 
inzinierius V. Charitonovas, darbus 
vede meistrai A. Pavlikova ir jau- 
nas specialistas J. Kapustas. 

Dar vienas nedidelis objektas, 
kurio pridavimas buvo planuoja- 
mas Naujiems metams — III vid. 
mokyklos miegamasis korpusas. 
Patalpos suskirstytos j keturias 
klases. Yra 120 kv. m ploto sporto 
sale, perejimas, jungiantis miega- 
mqjj korpusq su pagrindiniu mo¬ 
kyklos pastatu. Per savait§ tinka- 
vimo darbus atliko A. Gasparovi- 
ciaus ir L. Bogdanoviciaus briga- 
da. 

Visuose objektuose apdaila bu¬ 
tq vykus greiciau ir kokybiskiau, 
jeigu genrangovas butq pridav§s 
savo darbus anksciau. 

O. DOCENKO 


Naujomis ukininkavimo s^lygomis 


{SISAVINAME UK1SKAITA 


Nuo 1987 m. geguzes 1 d. visiskai perejo dirbti kolektyvines ran- 
gos metodu montavimo — statybos valdyba Nr. 28, turinti savo ba- 
rus astuoniose Tarybq Sqjungos vietose, t. sk. ir filialq Lietuvoje — 
musq specializuotq barq Nr* 5, atliekantj isoriniq konstrukcijq mon- 
tavimq Ignalinos aiksteleje. 

Kq galima pasakyti, atidirbus pus? metq naujomis sqlygomis? 


Poslinkiai, aisku, yra. Ir poslin- 
kiai zymus. Darbo nasumas vidu- 
tiniskai isaugo 20 procentq, apie 
30 procentq sudare darbo uzmo- 
kescio prieaugis. Sie skaiCiai dziu- 
gina, bet kas u i jq stovi? 

Visq pirma reikia pazymeti, kad 
baro darbininkai is karto suprato, 
kokie darbo kolektyvines rangos 
metodu privalumai ir iSkele klau- 
simq apie sustambintq kompleksi- 
niq brigadq, paliekant tik butinq 
darbininkq skai^iq, jjungiant j 
brigadq sudetj mazosios mechani- 
zacijos masinistus, sukurimq. Be¬ 
veik visi musq darbininkai jsisa- 
vin? gretutines specialybes- Tai 
didelis pliusas, kai masinistas, bai- 
g?s dirbti su siurbliu ar kompre- 
soriumi, ima j rankas keln?, o su- 
virintojas, baig?s virinti eilin? 
sandiirq, eina uzkabinti krovinio. 
Esant tokiai darbo sistemai pras- 
tovq praktiskai isvengiama. Bri¬ 
gados mobilios ir, dirbdamos ne- 
didelemis grandimis keliuose ob¬ 
jektuose, reikalui esant, bet kuriuo 
momentu gali pergrupuoti darbo 
jegas- Daugiau tvarkos ir darbo 
uzmokescio fondo paskirstyme. 
Zinones mato vienas, kitq darbo 
vietose ir brigados taryboje apta¬ 
ria kiekvieno indelj. Tas, kas blo- 
gai dirba, gali buti isvarytas is 
brigados paciq jo draugq ir admi- 
nistraeijos nuomone siuo atveju le- 
miamo vaidmens nesuvaidins- 

Darbai dabar atliekami ne pas- 
kyrq sistema, todel darbq vykdy- 
tojai negali ko nors nubausti ar 
paskatinti savo nuoziura. Linijiniq 
1TD darbo intensifikavimo tiks- 
lais darbq vykdytojai taip pat 
jtraukti j brigadq sudetj, kurios 
ir nustato jq dalyvavimo laipsnj, 0 
tai reiskia — ir priemokos dydj. 
Patys brigadq nariai seka, kad ra- 
cionaliai butq panaudojami me- 
chanizmai ir medziagos, o tuo u2- 
kertamas kelias prirasymams, ku¬ 
riq anksciau pasitaikydavo, nes 
darbq vykdytojai, turedami daug 


objektq, nesugebedavo visko uz- 
fiksuoti. 


s 
s 

7 


Ilga laikq tarp musq baro ir 
Mechanizacijos ir Automobiliq 
transporto valdybos kildavo daug 
nesutarimq. Bet dabar bendromis 
„Hidromonta£“ ir „Specmontai 
mechanizacija“ trestq jegomis 
sprendziamas klausimas apie MV 
ir ATV mechanizatoriq jjungimq j 
musq brigadq sudetj su palaikine 
mechanizmq apmokejimo sistema. 

Gamybinio proceso valdymas — 
kolektyvo rankose ir jo renkamuo- 
ju organu yra ukine baro taryba. 
Tarybos nariai renkasi vienq kar- 
tq j menesj: aptaria darbo kolek- 
tyvq ir inzineriniq — techniniq 
darbuotojq veiklos rezultatus, ir 
priklausomai nuo jq paskirto dar¬ 
bo uzmokescio fondq. 

Kaip ir kiekvienaine naujame 
darbe neapsieinama be sunkumq. 
Siuo metu pagrindinis trukumas 
tas, kad MSV-28 perejo prie ko¬ 
lektyvines rangos darbo metodo, 0 
VSV ir jos padaliniais —dar ne. 
Genrangovines organizaeijos ne 
visada suinteresuotos stabiliu mu¬ 
sq darbu, ko pasekoje neritminga 
tiekiamos medziagos, paruosiamas 
darbq frontas ir t t. O jei kolekty- 
vine ranga butq taikoma platesniu 
frontu, sudarant kolektyvines su- 
tartis tarp genrangovq ir subran- 
govq, butq numatomos visos bu- 
simosios veiklos sritys, tuomet 
valdyba, nejvykdziusi sutarties jsi- 
pareigojimq, turetq materialiniq 
nuostoliq. O tai savo ruoztu gerin- 
tq disciplinq ir didintq tarpusavio 
jsipareigojimq vykdymo atsako- 
myb?. Bet ir dabartinemis sqlygo- 
mis niekas nepanaikino partneriq 
tarpusavio jsipareigojimq vykdymo 
butinumo. 


O. SKATOVAS 

MSV-28 vyr. 
geodezistas 


inzinierius 



J. SILKINOS nuotr. 





















DEMESYS GAMYBOS PARUOSlMUI 


Auginti patriotus 


(Atkelta is 1 psl.) 
dus VSV skyriams: techniniam, 

technologiniam, technines inspekci- 
jos ir gamybiniam — dispe£eri- 
niam. Visi nurodyti skyriai reika- 
lauja paiyniq ir duomenq, o Stai 
pagalbos teikia mazai. 

Daugiausia zmoniq dirba Siose 
statybos tamybose: darbo ir dar- 
bo u2mokes£io — 59 zm., dispe£e- 
rine, planavimo ir sqmatine — po 
31 zmogq. Pirmoj eilej butina 
ieskoti Siq tarnybq darbo organi- 
zavimo gerinirno rezervq. Zinoma, 
kad ceniralizacija leidzia suma- 
zinti darbuotojij skaiciq — nuro- 
dytos tarnybos iSskirstytos po 
SMV ir statybos Valdyboje. Mato- 
mai, butina perziureti ir ST, geo- 
dezijos, RIB bei kitq tarnybq cen- 
tralizavimo galimybes. 

Svarbus ir sudetingas klausimas' 
— gainybos paruosimas. Be kardi- 
naliq pakitimq statybos Valdybos 
strukturoje §io klausimo nei§spr§s- 
ti. Galimas toks kelias — gamybos 
paruosimo tarnybos sukurimas jau 
esanfrq tarnybq bazeje, jq centra- 
lizavimas ir kiekvienos funkcijq 
pakeitimas. Kitq Ministerijq tokiq 
tarnybij kiirimo patirtis rodo, kad 
butina atskirti gamybos paruoSi- 
mq nuo sprendimo einamq klausi- 
mq, kylanttq planq realizavimo 
procese arba atlikti gamybos pa- 
ruosimq metams ir ketvir^iui ats- 
kirai nuo gamybos paruosimo me- 
nesiui ir dekadai (kaip ir daroma 
dabar Daugpilio treste). Esme 
viena — negalima vieniems ir 
tiems patiems zmonems uzsiimti 
perspektyviu ir einamu gamybos 
ijaruosimu. Atsizvelgiant j s\ prin- 
Ppq galima pasiulyti VSV dviejii 
skyriq: techninio ir gamybos pa¬ 
ruosimo skyriaus sukurimo va- 

A. Otas— 

SMV-5 GTS vlrslninkas 

As uz tokj pasiulym^ abiem ran- 
kom. Pageres gamybos paruosi- 
mas, isnyks darbo paraleliskumas 
ir tech, skyriaus nebebus persiun- 
timo baze- Mums dokumentacija 
reikalinga sutvarkyta ir laiku, o 
tenka viskq uzbaigineti patiems, 
todel, kad toliau siqsti nera kam. 


riantq- Pagrindinemis techninio 
skyriaus funkcijomis tampa: 

— projektines — sqinatines do- 
kumentacijos ekspertize tikrinimo 
tikslais: komplektavimo, industri- 
,niq sprendimq pritaikymai, me¬ 
dziagq ir konstrukcijq tiekimo ga¬ 
limybes, statybos galimybes, pa- 
naudojant esatnus mechanizmus, 
kainq ir jkainiq atitikimas, 

— dokumentacijos, atsizvelgiant 
j subrangovo pastabas, i§davq pa¬ 
ruosimas, 

— projektines dokumentacijos 
patikrinimas tikslu paruosti pasus 
breziniq komplektui, sudetyje: fiz. 
apimtys, medziagos ir^kostrukcijos, 
jrengimai, uzsakymai medziagoms, 
gaminiams ir konstrukcijoms, 

— materialiniq — techniniq re- 
zervq paskirstymas, sudarant ga- 
vimq ir uzsakymq patalpinimq 
grafikus. 

Pagrindines gamybos paruosi-^ 
mo skyriaus funkcijos sekan£ios:’ % 

— kalkuliacijq, naudojantis dar¬ 
bo breziniais ir mokos fondo nor- 
matyvq sudarymas, 

— darbo iinlumo nustatymas, , 

— sudarymas grafikq: gamybos 
darbq, sunkiqjq niaSinq ir mecha- 
nizrnq judejimo, aprupinimo inven- 
loriumi ir jranga, 

— planq, projektq metams ir 
ketvirciams, darbo resursq paskir- 
styrnui sudarymas, 

— PPR grafikq sudarymas, 

— jrangos ir inventoriaus defi- 
cito nustatymas ir jq gaminimo 
grafikq sudarymas, 

— masinq parko panaudojimo 
perspektyvos nustatymas ir pasiu- 
lyinq masinq bei mechanizmq jsi- 
gijimui ir panaudojimui pateiki- 
mas. 

V. BeloUsas— 

SMV-10 GTS 
YirSlninkas 

Teoriskai ideja gera, bet, kad 
viskq jgyvendinti centralizuotoje 
gamybos paruosimo tarnyboje tu- 
ri buti pakankamas darbuotojq 
skaicius ir jos darbas tiksliai nu- 
matytas, kad nebiitq taip — mus, 
t.y. GTS etatus, sumazins, o darbo 
apimtis liks. 


Skyriai formuojami statybos 
valdybos ir atskirq organizacijq 
esamu tarnybq bazeje. 

SMV paliekami tik operatyviniai 
kai kuriq tarnybq darbuotojai: po 
vienq planuotojq, sqmatininkq ir 
darbo uzmokes£io skyriaus dar- 
buotojq, ir po du techniniq tarny¬ 
bq darbuotojus, kurie atliks pag¬ 
rindines funkcijas: 

— medziagq panaudojimo ir nu- 
rasymo kontrole, 

— paraiSkq kai kurioms medzia¬ 
goms (dazq, smelio, juodzemio ir 
t.t.) sudarymas, 

— smulkiq techniniq sprendimq, 
susijusiq su medziagq keitimu, 
sudarymas, 

— barq aprupinimas projektine 
— technine dokumentacija, 

— sqmatq papildomiems dar- 
bams sudarymas, 

—■ SMD atliktq apimciq rejest- 
rq nustatymas, 

— ketvirtiniq ir menesiniq baro 
darbo planq sudarymas, 

— pagrindiniq planuojamqjq 
techniniq — ekonominiq darbo ro- 
dikliq apskaita, ketvirtiniq ir 
menesiniq darbo rezultatq suvedi- 
mas, 

— darbo uzmokescio ir norma- 
vimo dokumentq sudarymas- 

Gamybos ruosimo tarnybos pa- 
ruostq planq, kurie patvirtinti sta¬ 
tybos vadovybes, jvykdyrnas tenka 
valdybos funkciniams skyriams 
kartu su SMV. Cia kalbama apie 
tai, kad j sprendziamq klausimq 
sudetj jeina aprupinimas darbo ir 
materialiniais resursais, mechaniz- 
mais ir jranga, o taip pat kokybis- 
ka projektine dokumentacija. 

Savo nuomon§ issako VSV pa- 
daliniq atstovai: 

J. Belkinas— 

SMV-2 GTS-YlrSlninkas 

Gamybos paruosimas turi vykti 
su dviejq metq, kaip minimumas, 
perspektyva ir jeigu tiksliai bus 
suderintas rysys is virsaus j apa- 
ciq, t. y. si tarnyba is tiesq uzsi- 
iniines analize ir paruosiniu, o ne 
duomenq is padaliniq rinkimu, tai 
jos egzistavimo butinybe subrendo 
jau seniai. 


\ pagalb^ politinformatoriui, agitatoriui ^Sveikatos^pagrindas. - „Agita- 


Pokalbiq sausio menesiui 
TEMATIKA 


Visuomeniniai — politiniai klau- 
simai 

XIX partine konferencija. Jos 
saitiniai ir uzduotys. — ,.Agita¬ 
tor 4 *, Nr- 22. 

AE Siandien ir rytoj. — „Izves- 
tija“ 1987. 12. 9 d- 

Kartu — i Marsq. — „Novoje 
vremia 44 , Nr- 50. 

Nacionaliniq procesq dialektina. 
— „Politi£eskij sobesednik 44 , Nr. 
6, ,'sobytije i vremia 44 . Nr. 23- 

Ekonomikos klausimai 

Kapitaline statyba Tarybq val- 
dzios metais- — „Ekonomika 


stroitelstva", Nr. 11- 

Musq darbo uzmokestis.— „Agi- 
tator 44 , Nr. 22- 

TSRS nacionalines pajamos. — 
„Agitator 44 , Nr. 24- 

N. Smeliovas. Ne tik pinigai- — 
„Novoje vremia 44 , Nr- 50. 

Kulturos, morales, doroves klau¬ 
simai 

Seima. — „Nedelia“ Nr. 41, 42, 
43- 

Apginti vaikyst£. — „Agitator 44 , 
Nr. 22- 

Zmogus protingas ar zmogus 
rukantis. — „Nedelia“, Nr. 47. 


Ideologines kovos ir tarptautines 
padeties klausimai 

Dvi sistemos — du gyvenimo 
budai. — „Mezdunarodnaja iiznj“, 
Nr. 11. 

Socializmo statyba Kinijoje. — 
„Globus 44 , Nr. 48. 

Zeneva — Reikjavikas — Vasin- 
gtonas- — „Za rubezom 44 , Nr. 49, 
50. 

Eterio diversantai. — „Agita- 
tor 44 , Nr- 24, „Argumenty i fakty“, 
Nr. 50, „Novoje vremia 44 , Nr. 50. 

Lenkija: problemos, reformos- — 
„Novoje vremia 44 , Nr. 50, „Izvesti- 
ja“, 1987. 12. 16- 

VSV politinio svietimo 
kabinetas 


SPORTAS 

Jubtliejinis turnyras 

1987 m- lapkri^io 27—29 dienoinis Kirovo mies- 
te desimtq kartq vyko marSalo I. Konevo vardo 
visasqjunginis sportines akrobatikos turnyras. 

[ sias varzybas susirinko dalyviai i§ 26 Tarybq 
Sqjungos miestq. Snieckaus komanda uzeme 6 
bendrakomandine vietq. Mi§riq porq tarpe nepra- 
lenkiami buvo musq komandos atstovai N. Kova- 
lenkova ir S. Jeriomkinas (treneris V. Artamono- 
vas-). Jq pasirodymas buvo gana sudetingas, visi 
veiksmai atlikti tiksliai ir graZiai. 


Ilgq plojimq nusipelne musq „trejetas“ — 
J- Plotnikova, J. Jakuseva, J. Sabocha (treneris 
V. Kalininas). Pagal TSRS sporto meistrq prog- 
ramq merginos rungtyniauja tik keturis meneslus, 
todel jq rezultatai dar ne visai pastovus — tai 
joms sutrukde uzimti prizing vietq. 

Sekmingai savo programq atliko S- Beloglazo- 
vas (treneris A. Bo£iarovas), u£em§s 6 — q vietq 
is 43 dalyviq. Gcriausiai i§ mergai^iq, dalyvaujan- 
ciq pagal kandidatq j sporto meistrus programq 
akrobatiniq §uoliq rungtyje, pasirode I. Fcklisto- 
va (treneris T. Bottarova). 

L. ARTAMONOVA 
ORVJSM trenere 


Ignalinojc jvyko SDAALR rajo- 
nine ataskaitine — rinkimine kon¬ 
ferencija. Joje dalyvavo delegatai 
is 68 organizacijq. Ataskaitinj pra- 
nesimq padare Ignalinos rajono 
SDAALR komiteto pirmininke 
V. Stropuvienc. Per praejusius du 
metus po paskutines konferencijos, 
buvo rengiami zygiai tarybines 
liaudies revoliucinemis, kovq ir 
darbo sloves vietomis. Ypatingai 
buvo pazymeti koviniai — sporti- 
niai VSV ir 1AE sqskrydziai. 

Kai koks darbas vyksta karinio 
— techninio sporto §akq sekcijose. 
Taip, VSV veikia motokroso sporto 
sekcija, deltoplanerizmo sekcija. 
IAE — povandeninio plaukiojimo, 
organizuojama radiotechnikos sek¬ 
cija. Gauti 5 radijo siqstuvai, bet 
dar nera patalpq, kur galima butq 
uzsiimineti. 

Taciau SDAALR RK darbe 
jauciama dar daug trukumq. 
Devintasis visasqjunginis 

SDAALR sqskrydis iske- 
le uzduotj: kiekvienq pirmine or- 
ganizacija paversti gynybinio — 
masinio darbo centru- Dar dauge- 
lyje organizacijq lig siol nera kari- 
niq — techniniq bureliq, nesukur- 
ta materialine baze. Rajone retai 
vyksta kariniq — techniniq sporto 
sakq varzybos. Rajono komitetas 


beveik nejtraukia kovos ir darbo 
veteranq j karinio — patriotinio 
darbo renginiq vedimq, o juk ju 
idejinis uzsigrudinimas, jq patirtis 
nejkainojama. 

Pranelimo diskusijose pasisake 
mokyklos karinis vadovas, Lietu- 
vos TSR SDAALR komiteto pir- 
mininkas drg. A- Barazkovas. Jis, 
konkreciai, kalbejo apie SDAALR 
darbq Snieckaus gyv.: 5ia nera ge- 
ro tiro, kur galima butq uzsiimi¬ 
neti Saudymo sportu. Laikas VSV 
ir IAE bazese sukurti savo sporti- 
nj — techninj klubq. Energingiau 
pritraukti j sekcijq jaunimq ir 
ruosti juos tarnybai armijoje. 

Drg. A- Baraikovas IAE, VSV 
ir mclioracijos statybos — monta- 
vimo valdybos SDAALR pirminiq 
organizacijq sektoriams jteike 
SDAALR respublikinio komiteto 
raStus. 

Konferencijos delegatai nusp- 
rende, kad butina iymiai pagerinti 
SDAALR pirminiq organizacijq 
kariniq — techniniq sporto sakq 
darbo vystymq, naujos sportines 
technikos jsigijimq, tirq statybq. 
Sustiprinti kariniq — techniniq 
iiniq propagandq SDAALR nariq 
tarpe. 

S. TATUNAS, 

IAE DO ir STS elektrosaltkalvis 


01 pranesa 


GAISRM BU1TYJE 

Atsqlus orams Snieckuje labai 
padaugejo gaisrq gyvenamame 
sektoriuje. 

Rugsejo menesj — trys gaisrai, 
kuriq priezastimi tapo vaikq i§dy- 
kavimai su ugnimi. 

Spalio menesj — devyni gais¬ 
rai. SeSeto is jq kaltininkai ne- 
nustatyti. Tai buitines patalpos 
Salia statoma past. 14/3 (prekybos 
centras), gyvenamq namq rusiai 
Taikos g — ve Nr. 46 ir Nr. 50 

Du kartus gaisrininkq koman¬ 
dos skubejo, kad sustabdyti „vai- 
kiskus zaidimus 44 su degtukais. 
Uz gaisrq, sukeltq Taikos g—ves 
Nr. 72 V gyvenamo namo rusyje, 
patraukti atsakomyben Artiomo 
Filipovo, III vid. mokyklos moki- 
nio, tevai. 

Surasti ir nubausti kaltininkus 
kiekvienu konkrcfru atveju reikia 
ir netgi butina, bet svarbiausia vis 
tik uzkirsti keliq tokiems gaisrams, 
kuriq kaltininkai vaikai. Reikia js- 
kiepyti vaikains atsargumo su ug¬ 
nimi jgudzius. Siame darbe turi 
dalyvauti tevai, aukletojai, visi su- 
augusieji. Sis darbas butinas, juk 
kalbama apie vaikq sveikatq ir 
saugumq, apie musq gyvenvietes 
gyvenamo fondo saugumq. 

Gamyboje, kiekvienoje darbo 
vietoje pravedami priesgaisrines 
apsaugos instruktazai. O stai po- 
ziiiris j §iq taisykliq vykdymq sa- 
vuose butuose, rusiuose, balkonuo- 
se visiskai nerupestingas ir neat- 
sakingas. Taip, pavyzdziui, spalio 




O. JEGOROVO nuotr. 


24 d., 4 valandq ryto del neatsar- 
gaus rukymo Tarybq g—ves 7 gy- 
venamojo namo rusyje jvyko gais- 
ras. Gaisro pasekoje sudege 
A. Chudonogo namq daiktai. « 

Kaip matome, gaisrq priezastys 
labai jvairios, bet akivaizdu, kad 
didzioji dauguma nelaimiq kalti- 
ninkq ir nukentejusieji — tai tie 
patys zmones. 

Lapkricio 3 dienq jsiliepsnojo 
gaisras Taikos g—ves Nr. 58, 50 
buto sandeliuke. Gaisro priezastis 
ta, kad prie pat elektros lemputes, 
neapsaugotos gaubtu, buvo susan- 
deliuota makulatura, rubai. Buto 
seimininke I. Tolkad buvo namuo- 
se, laiku iskviete pagalbq ir tik Si- 
tai isgelbejo nuo sunkiq pasekmiq. 

Lapkricio 8 d., 9 valandq Olim- 
piados g—ves Nr. 3, 63 bute uzsi- 
dege spalvotas televizorius „Ru- 
bin—711“. 

Lapkricio 12 d., 13 val. 30 min. 
kilo gaisras Statybininkq g—ves 
29 namo 18 bute. (buto nuominin- 
kas Jersovas) del elektros instalia- 
cijos laidq, kuriais buvo prijungtas 
akvariumo el. kompresorius, trum- 
po sujungimo. Ugnis sunaikino da- 
lj daiktq, NataSa Jersova gavo 
kaires rankos elektrotraumq. 

Noretqsi tiketi, kad musq gy¬ 
venvietes gyventojai skirs dau- 
giau demesio priesgaisrines ap¬ 
saugos taisykliq savo butuose, ru¬ 
siuose, sodo nameliuose, garazuo- 
se laikymuisi. 


KOKIOS 

PASLAUGOS 

REIKALINGOS? 

Medicinine — sanitarine dalis 
Nr. 136 ruosiasi teikti apmokamas 
medicinines paslaugas savo medi- 
cinines jstaigos bazeje ir namuose. 

Siekiant istirti gyventojq pak- 
lausq, prasome slusti j MSD-136 
savo pasiulymus ir pageidavimus: 
kokias mokamas medicinines pas¬ 
laugas jus noretumete gauti. 

Jusq pasiulymq pagrindu medi- 
cinine — sanitarine dalis ir pla- 
nuos savo darbq, organizuodama 
apmokamas paslaugas. 


REDAKCIJOS ADRESAS: 284761, Lietuvos TSR, 
ignalinos rajonas, Snieckus, Vakarq statybos valdyba; 
tel. 26128, 26971. • Redaktori A. Poletajeva. 
Laikrastis is«ina lietuviq ir rusu kalbomts trediadlenlals. 


IsklHoji spauda. Formatas A-3. 0,25 spaudos lanko. Tirazas 300. Uzsa- 
kymo Nr- 84. Rinko ir spaude Utenos spaustuve. Utena, Komjauni- 
mo 33, telefonas 54787, ind. 67311. 


3HepreTHK. OpraH napTKOMa, o6i>eAHHeHHoro 
nocTpoenHOro KOMHTeTa npo(|)coi 03 a 150, komh- 
TeTa KOMcoMOjia h aaMHHHCTpauHn 3anaanoro yn- 
paBjieHHsi cTpoHTeabCTBa. PeaaxTop A. noaeTaeaa. 
CHenvyc. Ha jihtobckom «3bixe. 






























